Besluitenlijst van de zitting van het college van 
burgemeester en schepenen van woensdag 16 december 
2020 


(Met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie.) 


Aanwezig: Jurgen Bauwens, burgemeester 
Petra Verstappen, Ilse Poppe, Werner De Nijs, Guido De Cock, Tom Baert, schepenen 
Raf Smet, adjunct-algemeen directeur 
Bram Collier, algemeen directeur 


Verontschuldigd: _- 
Afwezig: - 


Bij aanvang van de zitting 


1. Goedkeuren notulen vorige zitting 


Besluit: 
Het college van burgemeester en schepenen keurt de notulen van de vorige zitting goed. 


A-punt 


omgeving 
2 Waasse Landmaatschappij CVBA 
Besluit: 


Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

3 Melding van werkzaamheden binnen beschermde stads- of dorpsgezichten 
Besluit: 

Het college neemt akte van de melding ingediend door Liesbeth Muller voor het vervangen van het 
pannendak op een woning gelegen Kerkstraat 27, sectie C 1077. 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

4, Raad voor Vergunningsbetwistingen - arrest uitspraak vordering tot vernietiging 
Besluit: 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

5 Burgemeesterbesluit rooien van 2 bomen ikv hoogdringendheid 

Besluit: 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

technische dienst 

G Neerstraat: verslag werfvergaderingen 02/12/2020 

Besluit: 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

7. AG: Werfverslag nr 16 

Besluit: 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 

8 De Meermin: Werfverslag 93 

Besluit: 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 


4 Verkeersreglement met hoogdringendheid n.a.v. asfalteringswerken Lange 


Veldstraat - Vortekoestraat - Oudeheerweg-Ruiter en Neerstraat 
Besluit: 


Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 


vrije tijd 


10. Kennisgeving VTR uitstel straatnaamgeving 
Besluit: 


Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 
1. Verslag vergadering VTR dd. 4/12/20 
Besluit: 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 


jeugd en toerisme 


p. 1 van 8 


12 Spontaan advies van de Vrijetijdsraad over de Durmedijken 


Besluit: 
Het college van burgemeester en schepenen neemt akte. 


B-punt 


welzijn 

13 Gemeentelijke mantelzorgpremie 

Besluit: 

Het college keurt de lijst goed. 

14. Lokale contactopsporing op niveau eerstelijnszone 

Besluit: 

Het college keurt de annexen 1 en 2 bij de samenwerkingsovereenkomst contactopsporing eerstelijnszone 
Zuid West, zoals bij deze beslissing gevoegd, goed en kiest voor het model ‘participatiegraad A’. 
15 Bijdrage in de kosten aan centraal testcentrum Covid19 Waasland 

Besluit: 

Het college kan zich akkoord verklaren. 


burgerzaken 

16 Aanpassing van een kermisvergunning 

Besluit: 

Het college kan zich akkoord verklaren. 

financiën en ICT 

17. Betaalbaarstellingen 

Besluit: 

De betaalbaarstellingen met nummer 2020/193 en 2020/194 wordt goedgekeurd. 


18 Patrimonium : Grensbepaling in der minne zuidelijke perceelsgrens recreatiegrond 
Vinkenlaan. 
Besluit: 
Het College verklaart zich akkoord met de grensbepaling tussen de percelen kadastraal gekend 
Waasmunster, 1e Afdeling, Sectie A nr 951/D eigendom van het gemeentebestuur en nr 950 eigendom van 
de consoorten Schelfaut zoals vastgesteld op het opmetingsplan hiertoe opgemaakt door Landmeter-expert 
Johan Koppen te Sint-Niklaas op 15 december 2020. 
omgeving 
19. Inlichtingen notarissen en vastgoedmakelaars 
Besluit: 
Het college kan akkoord gaan met bovenstaande inlichtingen. 
20. Omgevingsvergunning OMV 2020120347 - 1/2020/00188(26/12/2020) 
Besluit: 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
14/12/2020 HET VOLGENDE: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden : 
De opmerkingen opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Waasland, de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening en Proximus dienen strikt te worden nageleefd. 
Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 
Omgevingsvergunning - OMV 2020139713 - 1/2020/00224 (22/12 
Besluit: 
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij motivering van de gemeentelijke 
omgevingsambtenaar. 


BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
16/12/2020 


HET VOLGENDE: 
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Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 
De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 
e Ten minste alle nieuwe aangeplante bomen, zoals aangeduid op het plan bij de aanvraag, 
dienen behouden te blijven zodat deze een volwassen leeftijd te bekomen. Indien 1 of 
meerdere van deze bomen voortijdig zou afsterven dan dienen deze vervangen te worden. 


Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

22 Omgevingsvergunning - OMV 2020132305 - 1/2020/210 (22/12 

Besluit: 

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 


BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
16/12/2020 


HET VOLGENDE: 


Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 

De vergunning wordt afgegeven onder volgende voorwaarden: 

e Het eerst volgend plantseizoen wordt overgegaan tot heraanplanten met minstens evenveel 
(9) bomen. Heraanplanten moet gebeuren met een inheemse streekeigen boomsoort van 
eerste grootteorde zoals zomereik, winterlinde, haagbeuk, beuk, tamme kastanje, … 

e De bomen moeten minstens maat 12-14 hebben. 

e De aanvrager neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de 
nieuwe aanplant. Dit veronderstelt niet alleen een met zorg uitgevoerde aanplanting met 
kwalitatief degelijk plantgoed, maar ook het gebruik van een steunpaal of wortelverankering 
en het aanbrengen van een bescherming tegen wild- en/of veevraat. 

e Bij uitval wordt gedurende het eerstvolgende plantseizoen de opengevallen plaats/plaatsen 
terug aangeplant. In ieder geval is de aanvrager er toe gehouden om minstens 9 nieuwe 
hoogstammige bomen tot volle wasdom te brengen. 

e De werken worden uitgevoerd buiten het broedseizoen (niet in de periode tussen 1 maart en 
1 juli) 


Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 
Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

Omgevingsvergunning - OMV 2020123426 - 1/2020/00190 (16/12/2020 
Besluit: 
Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 
BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
16/12/2020 HET VOLGENDE: 
Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 
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Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 

vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 


24. Besluit woningcontrole 
Besluit: 


Het college kan akkoord gaan met bovenstaande advies. 

25. Omgevingsvergunning OMV 2020129711 -1/2020/00207 (30/12/2020) 

Besluit: 

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 
opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 
ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. Het college sluit zich aan bij de planologische en ruimtelijke 
motivering van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan de ingediende aanvraag aanvaard worden. 

BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 
16/12/2020 HET VOLGENDE: 

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager, die ertoe 
verplicht is het college van burgemeester en schepenen op de hoogte te brengen van het begin van 
de handelingen. 

Van de vergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen 35 dagen, te rekenen 
vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief 
beroep. 

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere 
vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. 

technische dienst 

25 Heraanleg speelplein Hollandse Molen - Goedkeuring gunning. 

Besluit: 

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 november 2020 
voor Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een combinatietoestel), Perceel 2 (Leveren en plaatsen van een 
klimtoestel), Perceel 3 (Leveren en plaatsen van een schommel), Perceel 4 (Leveren en plaatsen van 
speeltoestel leeftijd 3 tot 6 jaar), Perceel 5: (Leveren en plaatsen van voetbaldoelen), Perceel 6: (Leveren 
en plaatsen van jeugdzitbank), opgesteld door de Technische Dienst. 

Art. 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 3 : De opdracht “Heraanleg speelplein Hollandse Molen” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) bieders, zijnde: 

* Perceel 1 (Leveren en plaatsen van een combinatietoestel): Mekano Play bvba, Processieweg 3 te 3640 
Kinrooi, tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van € 8.950,41 excl. btw of € 10.830,00 incl. 
21% btw; 

* Perceel 2 (Leveren en plaatsen van een klimtoestel): Goede speelprojecten bvba, Brusselstraat 51 te 
2018 Antwerpen, tegen het nagerekende offertebedrag van € 6.475,00 excl. btw of € 7.834,75 incl. 21% 
btw; 

* Perceel 3 (Leveren en plaatsen van een schommel): Eibe, Pastoor Claesenstraat 1 te 2440 Geel, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 2.825,00 excl. btw of € 3.418,25 incl. 21% btw; 

* Perceel 4 (Leveren en plaatsen van speeltoestel leeftijd 3 tot 6 jaar): Eibe, Pastoor Claesenstraat 1 te 
2440 Geel, tegen het nagerekende offertebedrag van € 5.076,00 excl. btw of € 6.141,96 incl. 21% btw; 

* Perceel 5: (Leveren en plaatsen van voetbaldoelen): Eibe, Pastoor Claesenstraat 1 te 2440 Geel, tegen 
het nagerekende offertebedrag van € 1.112,00 excl. btw of € 1.345,52 incl. 21% btw; 

* Perceel 6: (Leveren en plaatsen van jeugdzitbank): Eibe, Pastoor Claesenstraat 1 te 2440 Geel, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 672,00 excl. btw of € 813,12 incl. 21% btw. 

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2020/249. 

27. Bouwen van een administratief centrum - Goedkeuring vorderingsstaat 4 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 4 van MEVACO-BOUWBEDRIJF NV, 
Durmelaan 6 te 9880 Aalter voor de opdracht “Bouwen van een administratief centrum” voor een bedrag 
van € 43.546,35 excl. btw of € 52.691,08 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van 

€ 227.594,78 excl. btw of € 275.389,68 incl. 21% btw. 


28. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Theatermechanica Goedkeuring 


vorderingsstaat 10-11-12-13 
Besluit: 
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Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 10-11-12-13 (nihilstaten) van Leysen bvba, 
St-Jobstraat 117 te 2200 Herentals voor de opdracht “De Meermin: theatermechanica”. 


2. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Theatermechanica Goedkeuring 
vorderingsstaat 14 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 14 van Leysen bvba, St-Jobstraat 117 te 

2200 Herentals voor de opdracht “De Meermin: theatermechanica” voor een bedrag van € 23.138,29 excl. 

btw of € 27.997,33 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van € 214.260,05 excl. btw of 

€ 259.254,66 incl. 21% btw. 


0. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 136 : 
aanpassing Lockers theater. 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 136 : aanpassing Lockers theater van de 

opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 2.258,30 excl. btw 

of € 2.732,54 incl. 21% btw. 


31. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 137 zaallicht 
theater. 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 137 zaallicht theater van de opdracht “Bouwen 

van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 16.222,47 excl. btw of € 19.629,19 

incl. 21% btw. 


32 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 135 gordijnen 
cafetaria en bibliotheek - kussens bibliotheek (rits). 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 135 gordijnen cafetaria en bibliotheek - kussens 

bibliotheek (rits) van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer 

van € 3.306,28 excl. btw of € 4.000,60 incl. 21% btw. 


33 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 141 
afboording ronde tapijten in cafetaria en bib en uitvoering tapijt met antisliprug. 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 141 afboording ronde tapijten in cafetaria en bib 

en uitvoering tapijt met antisliprug van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het 

totaal bedrag in meer van € 3.473,00 excl. btw of € 4.202,33 incl. 21% btw. 


4 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 115 
afkloplade koffiegruis (cafetaria). 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 115 afkloplade koffiegruis (cafetaria) van de 

opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 269,45 excl. btw 

of € 326,03 incl. 21% btw. 


35 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 138 massieve 
randlatten theatervloer en trap/versteviging voor leuning JEZET. 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 138 massieve randlatten theatervloer en 

trap/versteviging voor leuning JEZET van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het 

totaal bedrag in meer van € 1.495,64 excl. btw of € 1.809,72 incl. 21% btw. 


36 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 146 extra 
rook- en temperatuurdetector (gebouw bib). 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 146 extra rook- en temperatuurdetector (gebouw 

bib) van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 713,66 

excl. btw of € 863,53 incl. 21% btw. 


37. Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 145 twee 


bijkomende wifi-punten gebouw bib. 


Besluit: 
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Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 145 twee bijkomende wifi-punten gebouw bib 
van de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 181,02 
excl. btw of € 219,03 incl. 21% btw. 


38 Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring verrekening 144 voeding 
pompput drainage 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 144 voeding pompput drainage van de opdracht 

“Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor het totaal bedrag in meer van € 2.240,97 excl. btw of 

€ 2.711,57 incl. 21% btw. 

9, Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex - Goedkeuring vorderingsstaat 25 

Besluit: 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 25 van THV CORDEEL - JAN DE NUL, 

Frank van Dyckelaan 15 te 9140 Temse voor de opdracht “Bouwen van een nieuw vrijetijdscomplex” voor 

een bedrag van € 989.707,08 excl. btw of € 1.197.545,57 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag 

bereiken van € 13.922.875,57 excl. btw of € 16.846.679,45 incl. 21% btw. 

40. De Meermin :theatertextiel - Goedkeuring gunning. 

Besluit: 

Art. 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 21 oktober 2020, 

opgesteld door de ontwerper, TTAS, Blekerijstraat 30/001 te 9000 Gent. 

Art. 2 : Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing. 

Art. 3 : De opdracht “De Meermin :theatertextiel” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder 

(op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde SHOWTEX NV, Oude Gentweg 100 te 2070 

Burcht, tegen het nagerekende offertebedrag van € 46.095,00 excl. btw of € 55.774,95 incl. 21% btw mits 

het verkrijgen van een visum. 

Art. 4 : De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 

2020/252. 


41. Heraanleg Stationsstraat - vorderingsstaat 13 tris 
Besluit: 


Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 13bis van VBG nv - Agenstschap Noord, 
Dellestraat 25 te 3550 Heusden-Zolder voor de opdracht “Heraanleg Stationsstraat” voor een bedrag van 
€ 341.272,87 excl. btw of € 352.630,17 incl. btw. Een deel van de kostprijs wordt betaald door Aquafin nv, 
Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. Dit deel bedraagt € 287.190,47 incl. btw. Het saldo van de kostprijs wordt 
betaald door de gemeente. Dit deel bedraagt € 54.082,40 excl. btw of € 65.439,71 incl. 21% btw. 


vrije tijd 
42. aankoop klein theatermateriaal (losse kablage) 
Besluit: 


Het college kan zich akkoord verklaren. 

43. Vraag voorzitter VTR om uitstel evaluatie werking VTR 
Besluit: 

Het college kan zich akkoord verklaren. 

cultuur 

44. Aankopen materiaal voor uitleen - noodfonds 

Besluit: 

Het college kan zich akkoord verklaren. 

45. Aankoop geluidsinstallaties uitleen en De Meermin 
Besluit: 

Het college kan zich akkoord verklaren en beslist 2 luidsprekers extra aan te kopen. 


jeugd en toerisme 
46 Vaststelling werkingstoelagen aan plaatselijke jeugdverenigingen werking 1 


september 2019 tot 31 augustus 2020 - toelage 2020 
Besluit: 


Artikel 1 
Het college keurt de onderstaande berekening en verdeling van werkingstoelagen goed : 


Naam vereniging _|bedrag subsidie jaarwerking JV |uit te betalen x 2 ( noodfonds 
SA De Roodkapkes € 1117,50 € 2235 
Scouts Sombeke € 1494,00 € 2988 


SA Sint-Donaat € 1304,25 € 2608,50 
€ 3876,00 € 7752 
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EEEN 
OTAAL € 7791,75 € 15583,50 


Artikel 2 
Het college kan overgaan tot uitbetaling van deze subsidies 
41. Vaststelling kamptoelagen aan plaatselijke jeugdverenigingen zomerkampen 2020 - 


toelage 2020 
Besluit: 
Artikel 1 
Het college keurt de onderstaande berekening en verdeling van de kamptoelagen goed : 


€ 2585 
OTAAL € 3961,50 


Artikel 2 

Het college kan overgaan tot uitbetaling van deze kampsubsidies. 
sport 

48. Wandeling Ouderraad Sint-Franciscus Waasmunster 
Besluit: 


Het college kan zich akkoord verklaren. 


kunstonderwijs 
49. Aankoop buffet- en digitale piano + verhuis instrumenten 


Besluit: 
Het college kan zich akkoord verklaren. 


C-punt 


welzijn 

50 Kinderopvang 't Speelnest - kerstvakantie 

Besluit: 

Het college van burgemeester en schepenen kan zich akkoord verklaren 

financiën en ICT 

51. Toelage ontwikkelingssamenwerking 2020 

Besluit: 

Het college beslist dit agendapunt te verdagen naar de volgende zitting. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dit punt uit naar een volgende zitting. 

2 Toelagen : toelage jeugdinfrastructuur scouts Sombeke 

Besluit: 

Het college beslist dat de kost van deze grondkeerwand 4080,12 euro niet wordt afgetrokken van het 
krediet van Scouts Sombeke omdat deze kost ten dienste van het buurtcentrum en de Academie staat. 


omgeving 

53 Bewonersbrief Oudeheerweg-Ruiter - overlast van bomen en bladeren 

Besluit: 

Er zal een bewonersbrief worden rondgedeeld waarbij de keuze van de bomen wordt verduidelijkt en 
waarbij de inwoners worden geïnformeerd over de locatiekeuze van de bladkorven. Daarnaast zal vermeld 
worden dat extra controle van de bomen zal uitgevoerd worden teneinde te kunnen garanderen dat de 
verkeersveiligheid steeds gewaarborgd kan worden. 

Deze brief zal enkel bedeeld worden onder de ondertekenaars van de brieven. 

4 Vraag ludieke actie - Rivierstraat 

Besluit: 

Mevr. Quintelier meedelen dat ze toelating heeft om in de Rivierstraat maximaal 5 bordjes op te hangen tot 
uiterlijk 31 januari waarbij mevr. Quintelier zelf ervoor dient te waken dat de borden ook tijdig verwijderd 
worden. 

5& Vraag tot rooien van een boom op openbaar domein 

Besluit: 

Het college geeft opdracht om na te kijken of de oprit vergund is en indien wel, hoe deze bomen gelegen 
zijn tov de vergunde oprit. 
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56 Omvorming brug E17 tot ecoduct 
Besluit: 


Het college beslist dit agendapunt te verdagen naar een volgende zitting. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt dit punt uit naar een volgende zitting. 

5/. Waasland Klimaatland - Vraag sweco 

Besluit: 

Het gemeentebestuur geeft Sweco de toestemming om de rioleringsmodellen te gebruiken in het kader van 
hun lopend onderzoek “risico en kwetsbaarheidanalyse" 

58 RUP Zonevreemde woningen 

Besluit: 

Het college geeft opdracht om een gemeenteraadsbesluit voor te bereiden om Interwaas aan te stellen als 
ontwerper van deze RUP. 


vrije tijd 

A. Vraag VTR om overdracht saldo 2020 naar budget 2021 
Besluit: 

Het college kan zich akkoord verklaren. 

cultuur 

60. Voorstel tot nieuw reglement materiaalverhuur + advies VTR 
Besluit: 

Het college kan zich akkoord verklaren. 


sport 

61. Mini-roparun in samenwerking met omliggende gemeenten 

Besluit: 

Het college beslist advies te vragen aan de vrijetijdsraad over hun medewerking en organisatie aan dit 
evenement. 


Aldus beslist in zitting van 16 december 2020. 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 


De algemeen directeur, De burgemeester, 
Bram Collier. Jurgen Bauwens. 
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